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14 Ιουλίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 351 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

( 1 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 39232 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΡΙΟΥ-ΑΜΦΙΘΕΑΣ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑ- 
ΛΙΑΣ» με προϋπολογισμό 161.290,32 € + ΦΠΑ 24% = 
200.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κα¬ 
τηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟ (χωματουργικά - τεχνικά έργα - οδο- 
στρωσία - ασφαλτικά) με προϋπολογισμό 159.378,64 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) απάτην έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Μεσσηνίας, οδός Ψαρών 15,Τ.Κ. 24131, μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ήτοι 
16-8-2017 ημέραΤετάρτη. Επίσης, τα τεύχη δημοπράτη- 
σης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περι¬ 
φέρειας Πελοποννήσου Γιΐΐρ://ρρθ1. 9 ον. 9 τ/- Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/ΕΓ/30-12-2016) για έργο κάτω 
των ορίων του ν. 4412/2016 και προβλέπει τη χρήση του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
της Ε.Α.Α.ΔΗ,ΣΥ.Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δη¬ 
μοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
27213 61333 Γβχ επικοινωνίας 27210-20655, αρμόδιος 
υπάλληλος Στ. Ηλιόπουλος 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-8-2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Μεσσηνίας 3ος όροφος γραφείο 333, Ψαρών 15 Διοικη¬ 
τήριο Καλαμάτας, και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπο¬ 
λογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκα¬ 
τό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016. 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφό¬ 
σον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη πτυ¬ 
χίο και άνω για έργα κατηγορίαςΟδοποιίας και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω συμφωνίας καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.226 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον επτά ημερολογιακών μηνών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 
571 του Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2014ΣΕ57100004 και 
τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος της δημοτικής οδού 
Δωρίου-Αμφιθέας Μοναστηριού Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Δή¬ 
μου Οιχαλίας» με προϋπολογισμό 200.000,00 € (ΑΔΑ: 
Ω6Η21-ΤΛΥ) 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτη¬ 
των δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγού¬ 
μενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, 
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καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κα¬ 
ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννή- 
σου και τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων. 

Καλαμάτα, 11 Ιουλίου 2017 
Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 39229 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ 
9η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Τ.Κ.ΧΡΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 197.580,65 € 
+ ΦΠΑ 24% = 245.000 €.Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟ (χωματουργικά - τεχνικά έργα - οδο- 
στρωσία - ασφαλτικά) με προϋπολογισμό 197.031,13 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Μεσσηνίας, οδός Ψαρών 15,Τ.Κ. 24131, μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ήτοι 
21-8-2017 ημέρα Δευτέρα. Επίσης, τα τεύχη δημοπράτη- 
σης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περι¬ 
φέρειας Πελοποννήσου Γιΐΐρ://ρρθΙ-9ον.9Γ/- Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β730-12-2016) για έργο κάτω 
των ορίων του ν. 4412/2016 και προβλέπει τη χρήση του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δη¬ 
μοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
27213 61333 ίθχ επικοινωνίας 27210-20655, αρμόδιος 
υπάλληλος Στ. Ηλιόπουλος 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-8-2017, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσ¬ 
σηνίας 3ος όροφος γραφείο 333, Ψαρών 15 Διοικητήριο 
Καλαμάτας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολο¬ 
γισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκα¬ 
τό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφό¬ 
σον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη πτυχίο 


και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω συμφωνίας καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.952 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον επτά ημερολογιακών μηνών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο του θέματος από την Σ.Α.Ε.Π.526 του Π.Δ.Ε. 
2014 με κωδικό έργου:2014ΕΠ52600024 και τίτλο: «Συ- 
ντήρηση-Βελτίωση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού 
Δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας» και σύμφωνα με την αριθ. 
265/04-07-2016 (Α.Δ.Α. ΨΩΜΜ7Λ1 -ΗΗΩ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου 
με την οποία εντάχθηκε το έργο της παρούσας με προ¬ 
ϋπολογισμό και πίστωση 245.000,00. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτη¬ 
των δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου.Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγού¬ 
μενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, 
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κα¬ 
ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννή¬ 
σου και τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων. 

Καλαμάτα, 11 Ιουλίου 2017 
Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Αριθμ. 13256 

Η Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας προκηρύσσει διεθνή 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι¬ 
κής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 528.548,39 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 24% και 655.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης προσφορών και τον υπολογισμό της ανοιγ¬ 
μένης τιμής προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στο κε¬ 
φάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» της 
υπ'αριθμ.Δ14/2017 μελέτης τηςΤεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
με ομάδες ως εξής: 

1 η Ομάδα: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16 γπ 3 (τεμάχιο 1) 

2η Ομάδα: Ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας 
(τεμάχιο 1) 

3η Ομάδα: Ρυμουλκό (τράκτορας) με ημιρυμουλκού- 
μενο μεταφοράς μηχανημάτων (τεμάχιο 1) 

4η Ομάδα: Μικρό ανοικτό φορτηγό όχημα τύπου δι¬ 
πλής καμπίνας ρίεΚυρ 4x4 (τεμάχια 2) 

5η Ομάδα: Επιβατηγό αυτοκίνητο πέντε θέσεων (τε¬ 
μάχια 2) 

6η Φορτηγάκι τύπου βαν (τεμάχια 2) 

7η Ανοιχτό φορτηγό (τεμάχιο 1) 

Αναλυτικότερα μπορούν να δοθούν προσφορές είτε 
για το σύνολο της προμήθειας είτε για μια ή περισσότε¬ 
ρες από τις ομάδες. Η προσφορά θα δίνεται πάντα για 
το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Είναι δυνατόν να 
προκύψει ένας ανάδοχος για όλες τις ομάδες ή επιμέρους 
ανάδοχοι ανά ομάδα. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της με¬ 
λέτης χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι 10.570,97 ευρώ, εφόσον ο 
προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμή¬ 
θεια ειδών άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 24% για τη 
συγκεκριμένη/ες ομάδα/δες συμμετοχής 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς ήτοι ένα έτος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο¬ 
δαπής. 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώ¬ 
σεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένω¬ 
σης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δη¬ 
μόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένω¬ 
ση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, (άρθρο 
25 παρ. 1 ν. 4412/2016). Ενώσεις οικονομικών φορέων, 


συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι αναθέτουσες 
αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περι- 
βληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής (άρθρο 19 παρ. 2 
ν. 4412/2016). Τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι τα παραλαμβάνουν μέσω της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
24.7.2017 και ώρα 8:00 π.μ. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
είναι: 22.8.2017 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο σύστημα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχε¬ 
τικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα Προϋπο¬ 
λογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών (Ευγενία Μη- 
τροπούλου) οδός Στρ. Νικ. Ρόκα 45 και στο τηλέφωνο 
2132014904 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μάνδρα, 12 Ιουλίου 2017 
Η Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 


(4) 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
Αριθμ.Διακ. 27/2017 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, 
Ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας 
Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 130.000 
Σετ Στολές Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής, κατ' 
έτος, για την Κάλυψη Αναγκών Νεοσυλλέκτων (Ν/Σ) 
Οπλιτών και Αναπλήρωση Ελλείψεων ΜΕ, με κριτή¬ 
ριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού: πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες 
πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και 
ογδόντα λεπτά (5.451.612,80 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

Αριθμός Δ/σμού: 27/17 και Αριθμός διακήρυξης: 27. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΐ'οιηίΐΓίθυΕ.ςιον.ςιΐ' του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοιτιίΐΓίθυΒ.ςον.ςΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προ¬ 
σφορών η 21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Αυγούστου 
2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Έναρξη υποβο¬ 
λής προσφορών η 16 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 08:00. 

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερι¬ 
νά στο τηλέφωνο 210-3483161 φαξ 210-3454603. Υπεύ¬ 
θυνος επικοινωνίας: Αλχίας (ΠΒ) Γεώργιος Χατζήπαπας. 

Κωδικός Δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 
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Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 14 
Ιουλίου 2017. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο αγαθών (ή πάροχο 
υπη ρεσιών), ο οποίος και πρέπει να αναγράφει τη σχετι¬ 
κή δέσμευση του με ιδιαίτερη αναφορά στην υπεύθυνη 
δήλωση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η κατακύρωση των διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017 
Ο Διευθυντής 
ΠΟΥΛΙΚΟΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ 


(5) 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
Αριθμ. 26/2017 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, 
ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφω¬ 
νίας Πλαίσιο θετούς Διάρκειας, ετών 2018-2020, για 

την Προμήθεια 95.000 Τεμ. Φανελών Κοντομάνι¬ 
κων Πολυεστερικών, κατ'έτος, για την Κάλυψη Ανα¬ 
γκών ΕΣΣΟ και Στελεχών, με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: 
οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (855.000 €), 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Αριθμός Δ/σμού: 26/17 και Αριθμός διακήρυξης: 26. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΐΌΐΎΉίΗθυ5.9ον.ς|ΐ' του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΐ'οιτπΐΓίθυΒ^ον.ρΐ', του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προ¬ 
σφορών η 21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Αυγούστου 
2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Έναρξη υποβο¬ 
λής προσφορών η 16 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 08:00. 

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερι¬ 
νά στο τηλέφωνο 210-3483161 φαξ: 210-3454603. Υπεύ¬ 
θυνος επικοινωνίας: Αλχίας (ΠΒ) Γεώργιος Χατζήπαπας. 

Κωδικός Δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 
14 Ιουλίου 2017. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο αγαθών (ή πάροχο 
υπη ρεσιών), ο οποίος και πρέπει να αναγράφει τη σχετι¬ 
κή δέσμευση του με ιδιαίτερη αναφορά στην υπεύθυνη 
δήλωση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η κατακύρωση των διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017 
Ο Διευθυντής 
ΠΟΥΛΙΚΟΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ 


( 6 ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε., 
Λ. Ριανκούρ 78Α, 11524, Αθήνα, τηλ:+302131310147, 
Γβχ: + 302107488150, θ-ιύίβΜ: ίΐ@ηηου. 9 Γ, Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση: νννννν.Γηου.ρΐ". 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να επιλέξει 
ανάδοχο για το έργο «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογι- 
σμικού»(ΈΡ\/: 48000000-8)μέσω Ανοικτής Διαδικασίας. 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

• ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθει¬ 
ών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ. Α78-8-2016), όπως ισχύει 
σήμερα. 

• ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α72013) «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει. 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κεντρική Υπηρεσία 
ΜΟΔ Α.Ε. 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σκοπός της παρούσας 
διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την «Προμή¬ 
θεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού». 

Η προμήθεια αφορά νέες άδειες λογισμικού, για την κά¬ 
λυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής και των υπο- 
στηριζόμενων από αυτή Υπηρεσιών (0Ρ\/: 48000000-8). 
Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν 650 θέσεις εργασίας, μέσω 
της προμήθειας αδειών άθ$Ι<ΐορ ρΐΌ. Επιπλέον θα γίνει 
προμήθεια λειτουργικών συστημάτων ξθιλ/θγ και λογισμι¬ 
κών πακέτων τύπου ΞθΓνες καθώς και άλλων λογισμικών 
(σχεδίασης, διαχείρισης έργων, ανάπτυξης εφαρμογών 
κ.λπ.). Η προμήθεια θα γίνει μέσω Εταιρικής Σύμβασης 
με Συμβόλαιο Αγοράς Πολλαπλών Αδειών Λογισμικού 
(ΕηΐθφΠ5θ ΑρΓθθίπθηΐ). 

Επιπλέον, μέσω του έργου η ΜΟΔ σκοπεύει στην εξα¬ 
σφάλιση προηγμένων υπηρεσιών υποστήριξης του κα¬ 
τασκευαστή του λογισμικού, για τα λογισμικά τα οποία 
διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί. 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:Τρία (3) έτηαπό την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το πλήρες κεί¬ 
μενο της διακήρυξης διατίθεται μόνο μέσω του Διαδικτύ¬ 
ου σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής διευθύνσεις: 

• Στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Γιΐΐρ:// 

νννννν.θρΓοευΓθΐΓ)θηΐ.9 ον ·9 Γ 

■ Στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γιΐΐρ:// 

νννννν.ρΐΌΐΤΉΐΓΐθυ5.9θν.9ΐ' 

• Στον ιστότοπο της ΜΟΔ Α.Ε. Γιΐΐρ://νννννν.Γηου. 9 ΐ' 

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινί¬ 
σεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης το 
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημε¬ 
ρομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης Γιΐΐρ:// 
νννννν.ρΐΌΐΤΉΐΓΐθυ5.9θν.9ΐ', του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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9. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η λήξη υποβολής 
ορίζεται την 4η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 13:00. 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣ¬ 
ΦΟΡΩΝ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την κατα¬ 
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 
την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00, 
μέσω της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού της αναθέ- 
τουσας αρχής και των πιστοποιημένων μελών της στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγι¬ 
ση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνι¬ 
κή Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι οι¬ 
κονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλε¬ 
κτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 
των τιμών που προσφέρθηκαν. 

11. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο Δι¬ 
αγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνί¬ 
ας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

■ είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 
(ΦΕΚ Α' 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται 
από την Σ.Δ.Σ. - ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συ¬ 
νάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους 
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπο¬ 
γράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού του Έργου εκτός ΦΠΑ. 

13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 
2014-2020», από το Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά¬ 
δας 2014-2020», από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας και 
από εθνικούς πόρους. 

14. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Μετά την υπογραφή 
της Σύμβασης και την παράδοση των Αδειών Χρήσης 
Λογισμικού θα καταβληθούν το 1/3 του τμήματος του 
Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στις άδειες χρή¬ 
σης λογισμικού. Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την 
υπογραφή της Σύμβασης θα καταβληθεί το 1 /3 του τμή¬ 
ματος του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στις 
άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς και η πρώτη δόση του 


τμήματος του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί 
στις υπηρεσίες υποστήριξης. Με τη συμπλήρωση δύο 
ετών από την υπογραφή της Σύμβασης θα καταβληθεί το 
τελευταίο 1 /3 του τμήματος του Συμβατικού Τιμήματος 
που αντιστοιχεί στις άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς 
και η δεύτερη δόση του τμήματος του Συμβατικού Τι¬ 
μήματος που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες υποστήριξης. 
Η τελευταία δόση του τμήματος του Συμβατικού Τιμή¬ 
ματος που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες υποστήριξης, θα 
καταβληθεί μόνον όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί και 
παραληφθεί οριστικά. 

Για κάθε πληρωμή θα συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής των παραληφθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

15. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και 
μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις 
του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να: 

■ διαθέτει οργανωμένο σύστημα υποστήριξης στον 
τομέα της παραγωγής ή της εμπορίας, της εγκατάστασης 
και της συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λοι¬ 
πού Εξοπλισμού Πληροφορικής και Βασικού Λογισμικού. 

• συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή οντό¬ 
τητες (όπως ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) 
με αρμοδιότητα την παραγωγή ή την εμπορία, την εγκα¬ 
τάσταση και τη συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Λοιπού Εξοπλισμού Πληροφορικής και Βασικού Λο¬ 
γισμικού, ή ισοδύναμες αρμοδιότητες. 

■ διαθέτει την ιδιότητα του Ι3ΐ"9θ Αεςουπΐ Βθ5θΙΙθγ 
(ΙΑΒ) του κατασκευαστή του λογισμικού. 

■ διασφαλίζει τη συνεργασία των Προμηθευτών του 
για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου. 

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και απο¬ 
δεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία 
στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλο- 
κότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα ο υπο¬ 
ψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πίνακα των 
κυριότερων έργων των κυριότερων έργων που εκτέλεσε 
ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά 
τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό 
ανάθεση Έργο. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να έχει 
υλοποιήσει 3 συναφή έργα, των οποίων ο προϋπολογι¬ 
σμός να είναι αθροιστικά μεγαλύτερος ή ίσος από τον 
προϋπολογισμό του προκηρυσσόμενου έργου. Συνα¬ 
φές Έργο θεωρείται ένα Έργο του οποίου το αντικείμενο 
αφορά σε προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού, μηχα¬ 
νογραφικού εξοπλισμού καθώς και παροχή υπηρεσιών 
Πληροφορικής. 

3. Να έχει γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2013, 2014,2015) 
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση Έργου, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε πε¬ 
ρίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστι¬ 
κών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού 
του Έργου.. 
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16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της κα¬ 
ταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

17. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πλέον συμ- 
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
μόνο την τιμή. 

18. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: Δύο εκατομμύρια εκατόν ενε¬ 
νήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι 
εννέα λεπτά (2.195.161,29 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
του εκάστοτε νομίμου ΦΠΑ ή δύο εκατομμύρια επτακό¬ 
σιες είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (2.722.000,00 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ. 

19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Η αναθέτουσα αρχή δύ- 
ναται κατ'απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ασκήσει 
το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι να προβεί στην προμήθεια 
πρόσθετων αδειών χρήσης λογισμικού, προϋπολογι¬ 
σμού έως 201.612,90 € χωρίς ΦΠΑ ή 250.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Το δικαίωμα προαίρεσης 
της αναθέτουσας αρχής δύναται να ασκηθεί για την προ¬ 
μήθεια επιπλέον ποσοτήτων μέρους των αδειών χρήσης 
που θα προσφερθούν από τον ανάδοχο. Η προμήθεια 
των επιπλέον προϊόντων δύναται να πραγματοποιηθεί 
στις ετήσιες πληρωμές του Συμβατικού Τιμήματος, στο 
τέλος του πρώτου ή στο τέλος του δεύτερου ή στο τέλος 
του τρίτου και τελευταίου έτους. 

20. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Προσφυγές κατά της Προ¬ 
κήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέρο- 
ντος σ' αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του 
έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται 
σύμφωνα τον ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α72010). Φορέας 
αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙ¬ 
ΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

Λ. Ριανκούρ 78Α, 11524, Αθήνα,Τηλ: +302131310147, 
Γβχ: +302107488150, θ-ιτιβιΙ: ίΐ@ιτιου.9Γ, ηλεκτρονική Δι¬ 
εύθυνση: νννννν.ιπου.ςΓ. 

21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:Η προκήρυξη του 
ανοικτού διαγωνισμού αποστάλθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 12/7/2017 
(ΈΡν:48000000). 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 


(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕ- 
ΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγω¬ 
νισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια του είδους 
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) αΡν 
33141114-2», διακήρυξη 5/2017, προϋπολογισμού 
74.128,00 € με ΦΠΑ για ένα έτος και με κριτήριο κατα- 
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής «χαμηλότερη τιμή». 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 


Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ριριτιίΐΓίθυε^ον.ρΐ'. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση νννννν.ρΐ'οιτιίΐΓίθυε.ρον.ρΐ'του ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ., στο 
διαγωνισμό με αριθμούς συστήματος 43641. 

Η έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 
στην πλατφόρμα είναι η 14/07/2017, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών στην πλατφόρμα είναι η 11/09/2017, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει την 18/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό τύπο στις 7/07/2017. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται 
και από την ιστοτελίδα της αναθέτουσας αρχής 
νννννν.Ι<θΓ9ί9ΐθηίο-ΐ3θη3ΐ<ίο.9Γ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Αθανασάκη 2, Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 26, 
τηλ. 213 2068917-18, 2106914735) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 


( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙ¬ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ¬ 
ΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» (ΈΡν 33696200-7), διακήρυξη 
3/2017, προϋπολογισμού 646.476,61 € με ΦΠΑ για ένα 
έτος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ¬ 
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
της τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της Διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΐ'οιτιίΐΓίθυε^ον.ρΐ'. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση νννννν.ρΓοιτιίΐΓίθυε^ον^ΐ'του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο 
διαγωνισμό με αριθμούς συστήματος 43633, 43635, 
43636, 43637, 43638 και 43639. Η έναρξη υποβολής 
των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα είναι 
η 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στην πλαφόρμα είναι η 8/09/2017 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών θα γίνει την 15/09/2017, ήμερα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5/07/2017 με αριθμό δη- 
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μοσίευσης 2017/5126-257861. Ημερομηνία αποστολής 
για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο στις 6/07/2017. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται 
και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
νννννν.Κοΐ'ρώΙθηίο-όθηθΚίο.ρΐ'. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Αθανασάκη 2, Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 26, 
τηλ. 213 2068917-18, 2106914735) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 


(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΕΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστε¬ 
ρα από την αριθ. 27/12.07.2017 απόφαση του Δ.Σ. προ¬ 
κηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για 
την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ» του ΠΓΝΠ 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 801.850,00 € με το Φ.Π.Α.. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης βαρύνει τα ιδία έσοδα 
του Νοσοκομείου. 

Οι βασικοί όροι συμμετοχής και πληρωμής των υπο¬ 
ψηφίων αναφέρονται στο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμ¬ 
βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», καθώς και 
τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με ειδικές τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη με αριθ. 
18/2017. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος όπως αναφέ- 
ρεται στη σχετική διακήρυξη. Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 
λακτικές προσφορές. 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 11.00 - 
12.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
και στο τηλέφωνο 2613 603 417. 

Τα τεύχη διακηρύξεων είναι αναρτημένα στο πρό¬ 
γραμμα «Διαύγεια» και στο 5ίΐθ: νννννν.ρ9ηρ.9Γ. Ο δια¬ 
γωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ¬ 
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννν\Λ/.ρΓοηηίΐΙτθυ5.9ον.9Γτου συστήματος με ημερομηνία 
αποσφράγισης την 15.09.2017, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 12:00 μ.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ- 
ΒΟΛΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ννίΛΑΛ/.ρΓοηηίΐΙτθυδ^ον^ΐ': 
Την 11.09.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 


( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΥ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
Αριθμ.Διακ. 29/2017 

Ι.Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, προϋπολογισμού δαπάνης 169.243,08 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΟΡΙΖΟ- 
ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ (166.094,28€) 
ΚΑΙ 2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ 
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (3.148,80€), σ.Ρ.ν.: 09135100-5 (ΠΕΤΡΕ¬ 
ΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), 09134100-8 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗ¬ 
ΣΗΣ), για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ¬ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γε¬ 
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

• Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓθΐηίΐΓΐθυ5.9ον.9Γτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτι¬ 
κή ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α729-5-2013), 
στο άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ Β'/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε¬ 
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

• Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ορίζεται σε ποσό 
ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας, 
εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157, ν. 4281/2014). 
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• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό¬ 
μενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτεί¬ 
ται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλε¬ 
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη 
νννννν. ρ γο ιη ί ΐ Ρι θ υ 5.9 ο ν .9 γ) . 

• Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημέρες. 

■ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομι¬ 
κούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓθηηί1:Ρΐθυ5.9ον.9Γτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από 17-08-2017 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:01, έως 23-08-2017 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταλη¬ 
κτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

• Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: 29-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

■ Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - 
διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (δι¬ 
ακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλε¬ 
κτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓθΐηίΐήθυ5.9ον.9Γ, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 


2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τ. Διακηρύ¬ 
ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερ- 
νήσεως: 14-07-2017. 

Φιλιάτες, 10 Ιουλίου 2017 
Ο Διοικητής 
ΣΠΥΡΟΣΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 


(Π) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Δ ιορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην υπ' αριθ. 10629/28-06-2017 διακήρυξη Δημοσί¬ 
ας Σύμβασης του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου 
Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 333/30-06-2017 
(τ. Δ.Δ.Σ.) στη σελίδα 2615 στην Α στήλη στους στίχους 
7 και 8 έκτων άνω διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά- 
γισηςτου διαγωνισμού: 02/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ.», 
στο ορθό: «Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
του διαγωνισμού : 09/08/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.» 

(Από το ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ») 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: \Λ/θί>ίτΐ35ί6ΐ·.θΙ(4>6ί.αΓ 













